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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 529 

14 Ιουλίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 3856/2126 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ-ΜΟΥΖΑΚΙ-ΧΩΡΑ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 
4, παρ. 2α και 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
150.000 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 92.204,90€. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
16.596,88€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 16.320,27€. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
125.122,05€. 

Αναθεώρηση 928,37€. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23.949,58€. 

3. Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νομό Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
νΐ418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν.3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της ΝΑ. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισμό, ορίζεται η 31.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν 


διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα επαναλη- 
φθεί στις 3.8.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν.1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. 

Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει το διαγωνι¬ 
σμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη 
της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 49.000€ από πιστώσεις 
ΚΑΠ/2006 σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. 54/2006 

Απόφαση του Ν.Σ. Μεσσηνίας. 

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.1993). 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παρ. 2α και 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

8.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1. 

αΐ. Με Α2 ή 1η τάξη πτυχίο. 
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α2. Με 2η τάξη πτυχίο, εφόσον η Επιχείρηση έχει έδρα 
το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν ως 
δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

8.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατήγο- 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

8.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας)2. 

8.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 2.503 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ.609/1985. Η ως άνω εγγυ¬ 
ητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως 
δε θα είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι σε τέσσερις 
(4) ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 


προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός Ψα¬ 
ρών 15, Τ.Κ.24100, Πληροφορίες Σταυροπούλου - Ξυνού 
τηλ.27210-44335, ΐαχ. 27210-95853. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 26.7.2006 ήμερα Τέταρτη. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης 
της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κ.λπ., στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που 
διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής του. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς νσ φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της ΝΑ Μεσσηνίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210-44335, 
44336 (ΡΑΧ: 27210-95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 
5 του ν. 3265/2004. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει 
να γίνει με βάση την κοινή Υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 
Πρωτ.2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3888/2164 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
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τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρ¬ 
θρο 4, παρ. 2α και 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ και αναλύεται 
σε 1: 

Δαπάνη Εργασιών 665.958,43€. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
119.872,52€. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 117.874,64€. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
903.70,59€. 

Αναθεώρηση 20.664,16€. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 175.630,25€. 

3. Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νομό Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοπόννησου στην Ελλάδα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
νΐ418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν.3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισμό, ορίζεται η 31.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα επαναλη- 
φθεί στις 3.8.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν.1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο προϋπολογισμού 1.100.000€ χρηματοδο¬ 
τείται με 699.000€, σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. 54/2006 
Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας από 
πιστώσεις ΚΑΠ/2006 με 99.000 και από πιστώσεις Υ- 
ΠΕΣΔΔΑ με 500.000€ και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και 
της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). Το έργο έχει ενταχθεί 
στον ΚΑΠ/2005 με την υπ’ αριθ. 146/2005 απόφαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου. 


7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985), δεν προβλέπεται π υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

8.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

αΐ. Με 1η ή 2η τάξη πτυχίο για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 1η τάξη πτυχίο και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 τάξη πτυχίο και άνω για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ. (Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει να προ- 
βλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων στα 
Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προσαρ¬ 
μόζεται κατάλληλα η Διακήρυξη). 

α2. Με 3η τάξη πτυχίο για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ, εφ όσον η Επιχείρηση έχει έδρα το Νομό εκτέλε¬ 
σης του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν ως δεύτερο Νομό 
στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, 1η τάξη πτυχίο και 
ανω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 τάξη πτυχίο και ανω 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

8.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

8.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπο τους ορούς της παραγρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985 Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋ¬ 
πολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν κα¬ 
λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό 
της μεγαλύτερης κατηγορίας. Συγκεκριμένα: 

I. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 1η ή 2η τάξη για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σε κοινοπραξία με Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις με 1η ή 2η τάξη πτυχίο για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ και Α2 ή 1η τάξη πτυχίο για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

II. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 3η τάξη πτυχίο για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ εφ όσον η Επιχείρηση 
έχει έδρα το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει 
αυτόν ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του 
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ΜΕΕΠ, σε κοινοπραξία με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
με 1η ή 2η τάξη πτυχίο για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 ή 
1η τάξη πτυχίο για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

III Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 1η ή 2η τάξη πτυχίο 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σε κοινο" πραξια 
με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 3η τάξη πτυχίο για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 2η τάξη πτυχίο για έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, εφ’ όσον οι Επιχειρήσεις που έχουν πτυχίο 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έχουν έδρα το 
Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχουν δηλώσει αυτόν ως 
δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ. 

IV. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 3η τάξη πτυχίο για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σε κοινοπραξία με Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις με 3η τάξη πτυχίο για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 2η τάξη πτυχίο για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
εφ’ όσον όλες οι Επιχειρήσεις έχουν έδρα το Νομό εκτέ¬ 
λεσης του έργου ή έχουν δηλώσει αυτόν ως δεύτερο 
Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ. 

8.4 Στους ανωτέρω συνδιασμους συμμέτοχης Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων (αΐ, α2,1, II, III) δύνανται να συμμετά- 
σχουν αναλόγως και κοινοπραξίες αναβαθμισμένων εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). (Εφόσον συντρέχει περίπτωση). 

8.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 18.07 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυ¬ 
ητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως 
δε θα είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσυία εκτέλεσης του έργου είναι σε δέκα (10) 
ημερολογιακούς μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς- 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός Ψα¬ 


ρών 15, Τ.Κ.24100, Πληροφορίες Σταυροπούλου - =υνού 
τηλ.:27210-44335, Ϊ3Χ. 27210-95853. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 26.7.2006, ημέρα Τετάρτη. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης 
της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κλπ., στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της ΝΑ Μεσσηνίας που 
διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. 

Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210-44335, 
44336 (Ϊ3Χ: 27210-95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει 
να γίνει με βάση την κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 
Πρωτ.2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 3860 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 33ης Ε.Ο. 
ΠΛΑΤΣΑΣ - ΜΗΛΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, (βλ. άρθρο 4 
παρ. 2α και 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ.609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
70.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 42.415,00€. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
7.634,70€. 
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Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 7.507,46€. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
57.557,16€. 

Αναθεώρηση 1.266,375€. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.176,47€. 

3. Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νομό Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοπόννησου στην Ελλάδα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν.3263/2004. 

5.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της 
Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Διοικητη¬ 
ρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, 
ορίζεται η 3.8.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί 
στις 7.8.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγω¬ 
νισμού, σύμφωνα μέ τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 44 του 
ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται από 
όλους τους κοινοπρακτουντες μαζί είτε από κοινό εκπρό¬ 
σωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύ¬ 
εται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων 
/ διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το Το έργο προϋπολογισμού 70.000€ χρηματοδο¬ 
τείται με 60.000€ σπό πιστώσεις ΚΑΠ/05 - Επενδύσεις, 
σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. 156/24.10.2005 απόφαση του 
Ν.Σ. Μεσσηνίας και υπόκειται στις κρατήσεις (το άρθρο 
αυτό προσαρμόζεται στις κρατήσεις που ισχύουν για 
κάθε φορέα) που προβλέπονται για τα έργα αυτά, πε- 
ριλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρον 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (βλ. άρθρο 4 
παρ. 2α και 4σ του ν. 1416/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ.609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

8.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. (Εάν συντρέχει περίπτωση 
πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμ¬ 
μένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή 
προσαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της Διακήρυξης). 

Με Α1 ή Α2 ή 1η τάξη πτυχίο. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

8.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

8.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 1.152 ευρώ 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που δι¬ 
εξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμε- 
νης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 
1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα 
είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσής της. 
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11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφιστάται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ, (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Μεσσηνίας, οδός Ψα¬ 
ρών 15, Τ.Κ.24100. Πληροφορίες Σταυροπούλου - Ξυνού 
τηλ-27210-44335, ίβχ. 27210-95853. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό, μέχρι και την 31.7.2006, ημέρα Δευτέρα. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης 
της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών 
κ.λπ., στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που 
διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210-44335, 
44336 (ΡΑΧ. 27210-95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει 
να γίνει με βάση την κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 
Πρωτ.2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 
-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 24133 

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό (παρ. 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως 


αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004) 
για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΖΚΑΛΑΝΙΟΥ» με σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, σε έντυπο 
προσφοράς της υπηρεσίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου 
είναι 119.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7 Αυγούστου 2006, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 9:30 - 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο δημοτικό κτίριο που Βρίσκεται στην 
οδό Ανδρόγεω 2 - 2ος όροφος. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στις 7 Αυγού¬ 
στου 2006 τότε θα διενεργηθεί την 10 Αυγούστου 2006 
ήμερα Δευτέρα και ώρα 9:30 -10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στον ίδιο χώρο. Στην δημοπρασία γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας, βάσει του ν.2940/2001, καθώς και Εργοληπτικές 
πιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της Ε.Ε. ή/και του Ε.Ο.Χ. 
ή/και των κρατών που έχουν υπογράφει τη συμφωνία 
του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξεις αντίστοιχες με τις 
παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμε- 
νοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 1.979,10 
ευρώ, δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
των εργασιών. Η εγγύηση θα παρέχεται στον Δήμο 
Ηρακλείου για το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με την 
παραγ. 3 του άρθρου 23 και την παραγ. 6 του άρθρου 
27 του π.δ. 606/1965. 

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη και τα 
τεύχη δημοπράτησης παρέχονται τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων του 
Δήμου Ηρακλείου, οδός Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος (αρ¬ 
μόδια Σπύρου Ε. τηλ. 2810-399187, -172). 

Τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται μέχρι και την Τε¬ 
τάρτη 2 Αυγούστου 2006 και ώρα 13:00, με καταβολή 
ποσού 15,00 ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 

Ηράκλειο, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Αριθμ. 8265 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗ¬ 
ΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ. 

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
«Προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τις εκατό του άρθρου 6 παράγραφος 1 του 
π.δ.609/1985», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών του 
Α' Παιδικού Σταθμού», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.1413/1984 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους ν.2052/1992, ν.2229/1994, ν.2338/1995, ν.2372/1996, 
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ν.2940/2001, ν.3212/2003 & ν.3263/2004, τις διατάξεις 
του αρ. 15 ν.2328/1995, αρ. 11 ν.2372/1996, ν.2533/1997 
& π.δ.82/1996, τις διατάξεις του ν.1642/1986 και το αρ. 
27 ν.2166/1993, ν.2362/1995, ν.2522/1997, ν.3021/2002, 
ν.3060/2002, ν.3090/2002, το αρ. 8 ν.2741/1999 και τις 
διατάξεις του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τα π.δ.286/1994, π.δ.368/1994, π.δ.210/1997, 
π.δ.285/1997 και π.δ.218/1999. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται είναι 9.626,88€ (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Τακτικά του Α' Παι¬ 
δικού Σταθμού. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 3 Αυγούστου του έτους. 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του Α' ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν για 
οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναλη- 
φθεί στις 10 του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη την ίδια 
ώρα. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται Εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχείρησαν που Τη¬ 
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Κ/Ξ Εφόσον ανήκουν 
στην Α1, Α2 & 1η τάξη για έρνα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Δ.Ε. που κατατάχθηκαν αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ μέ τον ν.1418/1984 
(άρθρο 16 παρ. 9) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τους όρους της παρούσας καθώς και εμπειροτέχνες 
πτυχίων αντίστοιχης δυναμικότητας εγγεγραμμένοι στα 
νομαρχιακά Μητρώα β) προερχόμενες από κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με την Α1, Α2 και 1ης τάξης του 
ΜΕΕΠ και γ) προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποσοτικά και ποιοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η προθεσμία νια την εκτέλεση του έργου είναι ένας (1) 
ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) ορίζεται στο ποσό των 
192,54€. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης,τιάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (αρ.4 του ν. 3263/2004) 
καθορίζεται σε 12%. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ΔΗΜΟ 
ΦΕΡΩΝ 2555088176 - 88181 Γεωργαντά Ευάγγελο και 
Καναρίδη Ευάγγελο. 

Τεύχη δημοπράτησης και θεωρημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς διατίθενται από τον Δήμο Φερών έως κοι τις 
31.7.2006 καταβάλλοντος το ποσό των.€. 

Φέρες, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ 


( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 

Αριθμ.: 2786 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Χιλιοχωρίων διακηρύσσει την 
επιλογή ανάδοχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ.609/1985 για την εκτέλεση του έργου 
«κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Στε- 
νωσιάς - Δ.Δ. Κουκκουνάρας» προϋπολογισμού δαπάνης 
με Φ.Π.Α. 120.000,00 ευρώ, από τα οποία: 19.159,66 ευρώ 
είναι το ΦΠΑ, 1,746,29 ευρώ είναι η αναθεώρηση, 12.925,31 
ευρώ είναι τα απρόβλεπτα, 13.144,38 ευρώ είναι Γ.Ε. & 
Ο.Ε. και 73.024,36 ευρώ η αξία εργασιών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.3263/2004 
και το ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά τους διατάγματα 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χιλιοχωρίων. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα, θα διενερ¬ 
γηθεί την 27.8.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Χιλιοχωρίων. 

Η πίστωση για το έτος 2006 ανέρχεται στο ποσό των 
100.000,00 ευρώ από ΥΠΕΣΔΔΑ - Γ.ΓΑ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργολτρττικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

ανήκουν στη Α2 και 1η τάξη, για Επιχειρήσεις με έδρα 
εκτός Νομού και στη Α2, Γ' και 2η τάξη, για Επιχειρήσεις 
με έδρα το Νομό Μεσσηνίας ή ένα δεύτερο Νομό που 
δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και ανα- 
φέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών ή Οδοποιίας. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
1.981,88 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέ- 
τουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 
6 του άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου τρεις (3) μήνες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 
3. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθε¬ 
νται από το Δήμο Χιλιοχωρίων, Χανδρινός Μεσσηνίας, 
Πληροφορίες: Δημαρχείο τηλ.:27230-51318, μέχρι και την 
Τετάρτη 26 Ιουλίου 2006. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, 
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ερευνών κ.τ,λ., στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δα¬ 
πάνες και φροντίδα τους. 

Χιλιοχωρίου, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινω¬ 
νιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.-Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 10682 
τηλ, 210-8200999 ΡΑΧ. 210-8212219) διενεργεί ανοικτό 
διαγωνισμό με αντικείμενο την ασφάλιση ζωής ως και 
την παροχή πρόσθετης συμπληρωματικής υγειονομι¬ 
κής περίθαλψης των εργαζομένων στην Α.Ε. Ο.Α.Σ.Α. 
(οι οποίοι είναι μέλη του συνδικαλιστικού Σωματείου 
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α.») συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των Δικηγόρων, των Νομικών Συμβούλων των 
εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και του εκάστοτε Διευθύ- 
νοντος Συμβούλου της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και ενδεχομένως και 
των μελών των οικογενειών όλων των προαναφερομέ- 
νων, προεκτιμώμενης αμοιβής ίσο με το 1% της ετήσιας 
δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. για 
το 2006 και 1,5% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας του 
προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. για τα έτη 2007 και ύστερα. 
Τα ποσά αυτά εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 
135.000 ευρώ (μικτά ασφάλιστρα) για κάθε ετήσια πε¬ 
ρίοδο με έναρξη από την περίοδο 1.10.2006-30.9.2007 
κατ’ ελάχιστο, δύνανται όμως να αυξηθούν με μέρος 
της Θετικής Εμπειρίας, όπως αυτή θα έχει συσσωρευτεί 
κατά τη λειτουργία του συμβολαίου σε προηγούμενες 
ασφαλιστικές χρήσεις, σύμφωνα με τους όρους του 
συμβολαίου, που ο Ο.Α.Σ.Α. θα υπογράψει. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την 
σχετική διακήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών του 
Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, 4ος όροφος, έως και τις 13:30 
κάθε εργάσιμης ημέρας έως και 11.9.2006 με κόστος 
20,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Για το παραπάνω ποσό που θα καταβάλλεται για 
την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης, ο Ο.Α.Σ.Α. 
θα εκδίδει και παραδίδει στον καταθέτοντα ισόποση 
απόδειξη, το στέλεχος της οποίας θα παραμένει στην 
Υπηρεσία και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό 
συμμετοχής. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 12.9.2006, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, 
Μετσόβου 15, Αθήνα. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης ορίζεται η 
14.7.2006. 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΙΜΟΣ Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

Αριθμ. 6591 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεσμοιοτύπου της 
αναθέτουσας αρχής. 


Δήμος Ραφήνας, Νομός Ανατολικής Αττικής, Αρα- 
φηνίδων Αλών 12, 19009. Τηλέφωνο: 2294024444, ΡΑΧ: 
2294023481, θ-πιαΙΙ. Ιγάΐ'@οίθηθ1.9ΐ'· 

2. α) Επιλέγεις τρόπος ανάθεσης της σύμβασης. 

Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία 
(ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινοτική 
οδηγία 2004/18/ΕΚ, τον ν.2522/1997, το ν. 2286/1995, το 
π.δ.346/1998 και το π.δ. 28/1980. 

β) Είδος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικεί¬ 
μενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Υπηρεσιών. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα, από τεχνικοοικονομική άποψη, προσφο¬ 
ρά. 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Ραφήνα 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 25.210,08 ευρώ μη 
συμπερ. ΦΠΑ (30.000 με ΦΠΑ) και τα κύρια χαρακτηρι¬ 
στικό του συμβατικού αντικειμένου, αναφέρονται ανα¬ 
λυτικό στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

Το παρόν έργο στοχεύει μακροπρόθεσμα στη δημι¬ 
ουργία ενός κοινού πλαισίου για την ηλεκτρονική Συ¬ 
μπολιτεία των Δήμων Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφή¬ 
νας, Παλλήνης, Γέρακα, Σπάτων, Γλυκών Νερών κοι των 
Κοινοτήτων Ανθούσας και Πικερμίου. 

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της ποι¬ 
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού¬ 
νται στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Αττικής, μέσα από 
ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας αυτό της 
ηλεκτρονικής Συμπολιτείας. Τ ο συγκεκριμένο έργο συμ- 
βάλει επίσης στον περιορισμό των δαπανών των Δήμων 
(αύξηση αποτελεσματικότητας) μέσα από τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του 
παρόντος έργου απλοποιούνται και επιταχύνονται ση¬ 
μαντικές εξωστρεφείς λειτουργίες των Δήμων. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει σε μορφή συνολικής υπη¬ 
ρεσίας, τα παρακάτω: 

Α ΦΑΣΗ 

Εξειδίκευση των διαστάσεων της Ηλεκτρονικής Συ¬ 
μπολιτείας. 

Π. 1.1 Οριστικοποίηση συμμετοχών εταίρων 

Π. 1.2 Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης 

Π.1.3 Εξειδίκευση περιεχομένου συγκεκριμένων περι¬ 
οχών του Πόρταλ 

Π. 1 4 Καθορισμός διαδικασιών λειτουργίας του Πόρ¬ 
ταλ και επιπέδου αρμοδιοτήτων Φορέα Λειτουργίας 

Π. 1.5 Σχέδιο ενεργειών ενημέρωσης και ενεργοποί¬ 
ησης των ΟΤΑ 

Π.1.6 Αναλυτικός καθορισμός πηγών άντλησης πληρο¬ 
φοριών που θα προβάλλονται στο Πόρταλ 

Β ΦΑΣΗ 

Αξιολόγηση πιλοτικής λειτουργίας μετάβασης στην 
Ηλεκτρονική Συμπολιτεία 

Π.2.1 Αποτίμηση πιλοτικής λειτουργίας του Πόρταλ και 
των ειδικών εφαρμογών 

Π.2.2 Προσδιορισμός προβλημάτων που παρουσιάσθη- 
καν και τρόποι επίλυσης 

Π.2.3 Καταγραφή διορθωτικών και συμπληρωματικών 
ενεργειών για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία 
του Πόρταλ Ανατολικής Αττικής. 
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γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε τμήματα, 
αναφορά της δυνατότητας υποβολής πρόσφορος για 
ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζη¬ 
τούμενων υπηρεσιών. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια 
της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως 
εξής: 4 μήνες από την υπογραφή της 

5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από 
την οποία μπορεί να ζητηθεί η διακήρυξη. Δήμος Ρα- 
φήνας, Αραφηνΐδων Αλών 12, Ραφήνα, Τ.Κ. 19009 τηλ. 
2294024444 και υπεύθυνος Κουτάντου. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού χορηγούνται από την 
αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Δήμου Ν. Ραφή- 
νας, μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, πριν την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο 6° σημείο. Κατά την 
παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να γνωστοποιήσουν τα βασικά τους στοιχεία (Επω¬ 
νυμία, Διεύθυνση, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ. Πόλη, Αριθμός 
Τηλεφώνου, ΡΑΧ, κ.λπ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για 
το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών. 

02 Αυγούστου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. 

β) Διεύθυνση όπου πρέπει να υποβληθούν οι προσφο¬ 
ρές. Στη διεύθυνση του σημείου 1. 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές. 

Ελληνικά. 

7. α) Ενδεχομένως πρόσωπα που επιτρέπεται να πα- 
ραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. Οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προ¬ 
σφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, προς τον Δ. Ραφήνας και θα ισχύει για τουλάχι¬ 
στον 90 ημέρες από την ημερομηνία του 6ου σημείου 
(λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών). 

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/ 
και αναφορά των σχετικών διατάξεων. 

ΤοΈργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
Γ ΚΠΣ, σε ποσοστά 75% από την ΕυρωπαϊκήΈνωση και 
25% από Εθνικούς Πόρους. 

Το'Εργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του άξονα 2 «Εξυ¬ 
πηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» 
του Ε.Π. ΚτΠ (Μέτρο 2.1 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη»), 

10. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προ- 
σψέροντος αναδόχου και όροι οικονομικού και τεχνικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες 
φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσι¬ 


ών. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν 
απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται 
όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της ένω¬ 
σης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
για την εκτέλεση του έργου. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέ¬ 
τουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση 
και σημαντική εμπειρία στους τομείς: 

- Εμπειρία σε Διαχείριση αντίστοιχων Έργων 

- Εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
διαχείριση έργων πληροφορικής 

- Δραστηριοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ημερολογι¬ 
ακών ετών στο πεδίο οργάνωσης και παρακολούθησης 
έργων πληροφορικής 

11. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημε¬ 
ρομηνία του σημείου 6α. 

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση 
της σύμβασης. 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον 
συμφέρουσα τιμή με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων 
και συντελεστές βαρύτητας της Διακήρυξης. 

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

Απαράδεκτες. 

15. Λοιπές πληροφορίες. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτο¬ 
μερώς στην Διακήρυξη. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

Δ/νση: ΛΙΔΩΡΙΚΙ, Τ.Κ: 33053. 

Τηλέφωνο: 22660 22066, ΡΑΧ. 22660 22390 Ε-ΜαίΙ. 
ΙίάοπΙύ ΙθπθΙ. 0 Γ. 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Περιγραφή των Υπηρεσιών 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η εί¬ 
ναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Δήμο 
ΛιδωρικΙου για την Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου 
Ρ3 γΙ< 5 3πά Εοοποπιγ που εντάσσεται στο πρόγραμμα 
ΙίιΙθπος ΙΙΙΒ Οβάεβε. 

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου της σχετι¬ 
κής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαπέ¬ 
ντε χιλιάδων ευρώ (115.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

Διαδικασία 

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες 
προσφορές. 

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών. 

Όπως επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπη¬ 
ρεσιών. 
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4. Υποβολή προσφορών. 

Οι προσφορές που γίνονται αποδεκτές αφορούν το 
σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί νο υποβάλει μία μόνο 
πρόσφορο για το προκηρυσσόμενο'Εργο. 

Το περιεχόμενο της πρότασης περιλαμβάνει: 

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποίο περιγρά- 
φονται στο Άρθρο 11 του αναλυτικού τεύχους προκή¬ 
ρυξης. 

- Την τεχνική προσφορά σύμφωνο με τα όσα πε- 
ριγράφονται στο Άρθρο 13 του αναλυτικού τεύχους 
προκήρυξης. 

- Την οικονομική προσφορά σύμφωνο με τα όσα πε- 
ριγράφονται στο Άρθρο 13 του αναλυτικού τεύχους 
προκήρυξης. 

Η συνολική προσφορά πρέπει νο υποβληθεί και σε 
ηλεκτρονική μορφή, στους αντίστοιχους σφραγισμένους 
φακέλους. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών 
πρέπει κατά την σύνταξη τους να τηρηθεί απαραίτητο 
η τάξη και η σειρά των υποδειγμάτων προς συμπλή¬ 
ρωση. 

5. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

6. Προθεσμία ολοκλήρωσης ταυ Έργου. 

Η υλοποίηση του Έργου θα ολοκληρωθεί με τη λήξη 
του προγράμματος Ρ3 γΙ< 5 3ηά Εοοηοπιγ, ήτοι το Μάρτιο 
2008. 

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού. 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της Διακήρυξης από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ 
ΑΙΔΩΡΙΚΙΟΥ. 

Δ/νση: ΑΙΔΩΡΙΚΙ, Τ.Κ: 33053. 

Τηλέφωνο: 22660 22066, ΐαχ: 22660 22390, Ε-ΜθίΙ. 
ΙίάθΓίΙ<ί@οΙθηθ1.9Γ. 

β) Η προθεσμία για την λήψη των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού είναι μέχρι έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την. 

8. Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσε¬ 
ων της διακήρυξης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 

β) Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώ¬ 
πους των διαγωνιζομένων με τη μορφή ενός ενιαίου και 
σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος και θα 
πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου 
Αιδωρικίου μέχρι την 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγρα¬ 
φα. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

10. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών. 

α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να 
παραστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υποψη¬ 
φίων αναδοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. 

β) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγι¬ 
ση των προσφορών θα ξεκινήσει στις 7.8.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δήμο Αιδωρικίου στο 
Λιδωρίκι, Τ.Κ.:33053. 


11. Εγγυήσεις συμμετοχής. 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεω¬ 
τικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυη¬ 
τική επιστολή ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων 
πενήντα ευρώ (4.850€), η εγγυητική επιστολή πρέπει 
να απευθύνεται προς το Δήμο Αιδωρικίου και να έχει 
ισχύ διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από 
την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της Προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

12. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 
75% και από Εθνικούς πόρους (25%). 

13. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

ο) Φυσικό ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή αλλο¬ 
δαπής. 

β) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, της ημεδαπής ή αλλο¬ 
δαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει νσ έχουν αποδε¬ 
δειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και ση¬ 
μαντική εμπειρία (τουλάχιστον τριών (3) ετών) στην 
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σε παρεμφερή έργα. 

Οι υποψήφιοι ή προαφέροντες που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το 
δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, δε 
θα απορρίπτομαι για το λόγο ότι θα έπρεπε, σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 

Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα 
επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν 
την ευθύνη τηύ εκτέλεσης του παρόντος έργου. 

14. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συνοδεύουν την 
προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά που προ- 
βλέπονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης. Όλα τα 
πιστοποιητικά και αποδεικτικό στοιχεία πρέπει να είναι 
νόμιμης ισχύος. 

15. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες οπό την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

16. Κριτήρια ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

17. Σύμβαση ανάθεσης 

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προ¬ 
σφορά, την Απόφαση ηου Δήμου Αιδωρικίου και το κατ’ 
αναλογία με την Υ.Α 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993) 
Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), και το π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινο¬ 
τικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει σήμερα. 

18. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22660 22147, Βίκυ 
Ζουμά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λιδωρίκι, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘ. ΥΦΑΝΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 

Αριθμ. 4240 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τεγέας διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με «το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
(βλ, άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα ύδρευ¬ 
σης Δ.Δ. Καμαρίου και Κερασίτσας». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

85.680,00 ευρώ και αναλύεται σε: 


Δαπάνη Εργασιών 

Γ ενικά έξοδα και 

52.030,00€ 

όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 

9.365,40€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%) 
ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενο 

9.902,31€ 

αντικείμενο) 

70.604,71€ 

Αναθεώρηση 

Απολογιστικές εργασίες 

€ 

αναδόχου 

1395,29€ 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 

13.680€ 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα, Δ.Δ. Καμαρίου 


και Κερασίτσας του Δήμου Τεγέας του Ν. Αρκαδίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά.την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Τεγέας στο Στάδιο Τεγέας του Ν. Αρκαδίας. Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προ¬ 
σφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 31.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 31.7.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
3.8.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1, Α2 και πρώτη, για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Η/Μ. 

Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Προερχόμενες από ως ανωτέρω β', κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 


συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει, στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 2 του π.δ.609/1985. Κατηγορία εργασι¬ 
ών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
τού έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο¬ 
λογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, ©α πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό Πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από Κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του «ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 1412,09 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμα Τε- 
γέας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και 
©α παρέχονται όπως ορίζεται την παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται 
να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρό¬ 
τερη των 120 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο Οα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από το Δήμο Τεγέας με έδρα το Δ.Δ. Σταδίου (τηλ: 
2710-556321). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος), 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 0 
ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα 
γραφεία του Δήμου Τεγέας που διεξάγει το διαγωνισμό 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τετάρτη 
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26.7.2006. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Τεγέα, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. 12156 

1. Ο Δήμαρχος Αργους προκηρύσσει ανοικτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, για 
την ανάδειξη μειοδότη για την κατασκευή του έργου 
«Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων και Δή¬ 
μου Άργους» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Οι προσφορές Θα υποβληθούν από τους ενδιαφε¬ 
ρομένους όπως ο νόμος ορίζει, στα γραφεία του Δήμου 
Αργους, οδός Δαναού 3 στο Αργος, την 31η Ιουλίου 2006 
ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

3. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία πιν 31η Ιουλίου 2006 τότε θα διενεργηθεί 
την 7η Αυγούστου 2006 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2, 1η, 2η (εντός νομού) τάξη για έργο 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

- Προερχόμενες οπό κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις. (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

- Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1965 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς σνα- 
θεύφηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 


- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
3.343,00€ ήτοι ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
μελέτης και θα απευθύνεται στο Δήμο Αργούς. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους 

(200.000,00€). 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη συμπλήρωσης προσφοράς από τα γραφεία του 
Δήμου Αργούς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 
την 26 Ιουλίου 2006 ημέρα Τετάρτη. 

Αργος, 11 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 

- ♦ - 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 

Αριθμ. 4241 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τεγέας διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. 
άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμά¬ 
των Δήμου Τεγέας». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

190.400,00 ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 116.482,00 € 

Γ ενικά έξοδα και όφελος 

εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ) 20.966,76 € 

Απρόβλεπτα(ποσοστού 15%) 20.617,31 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δημοπρατούμενα 

αντικείμενο) 18.066,07 € 

Αναθεώρηση € 

Απολογιστικές εργασίες αναδόχου 1.933,93 € 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 30.400,00 € 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Δ.Δ. Αλέας, Κε- 
ρασίτσας, Τζίβα και Μαυρίκιου του Δήμου Τεγέας του 
Ν. Αρκαδίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Τεγέας στο Στάδιο Τεγέας του Ν. Αρκαδίας. Ως 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προ¬ 
σφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 31.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 31.7.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
3.8.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες, εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
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Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΤΔΕ τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α2, πρώτη και δεύτερη που έχουν 
έδρα εντός του Νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ και Η/Μ. 

Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία, για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Προερχόμενες από ως ανωτέρω β', κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και.υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό ταχτωττου 10% του 
προϋπολογισμού τού έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σε περάτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού. Θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό Πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε. συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 3.161,32 
ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Τε- 
γέας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται την παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται 
να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρό¬ 
τερη των 120 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται 
σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 


Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6. 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από το Δήμο Τεγέας με έδρα το Δ.Δ. Σταδίου (τηλ. 
2710-556321) 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος), 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 0 
ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δήμου Τεγέας που διεξάγει το διαγωνισμό 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τετάρτη 
26.7.2006. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δα¬ 
πάνες και φροντίδα τους. 

Τεγέα, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

Αριθμ. 5991 

Ο Δήμαρχος Παλαμά, Νομού Καρδίτσας διακηρύσσει 
ότι θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
εκφρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 
4, παρ. 4β, του ν. 1418 και άρθρο 7, του π.δ/τος 609/1985) 
για την ανάδειξη αναδόχου , σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν.1418/1984, του π.δ. 609/1983, του π.δ.171/1987, 
του ν. 2229/1994, του ν. 2940/2001, του ν.3263/2004 και 
των σχετικών εγκυκλίων, για την κατασκευή του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΕ¬ 
ΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΟΣΚΙΝΑ - ΜΑΡΚΟΥ». 

Ο πρ/σμός του έργου κατά την μελέτη ανέρχεται σε 
€160.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η υπάρχουσα πίστωση, για το έτος 2006 ανέρχεται 
σε €110.000 και προέρχονται από ΣΑΤΑ 2006. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 31η, του μήνα Ιούλη, 
του έτους 2006 μέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης των 
προσφορών την 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πα¬ 
λαμά ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Εάν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο, η δημοπρασία 
ΔΕΝ διεξαχθεί την Δευτέρα 31.7.2006, τότε θα διεξαχθεί 
την 7.8.2006 μέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. εφ’ όσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
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Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου [Ε.Ο.Χ.] ή 
της Σ.Δ.Σ. της ΠΟΕ, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφ’ όσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες, του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από τα παραπάνω Β κράτη, στα 
οποία ΔΕΝ τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφ’ όσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια ποσοτικά και ποιοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α, Β και Γ, σε οποιοδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά, η χαμηλότερη τιμή. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η οποία 
θα απευθύνετε στο Δήμο Παλαμά, ορίζεται σε €2.682,97 
και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1, του άρθρου 23, 
του π.δ/τος 609/1985. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (6) ημε¬ 
ρολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και 
να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα τεύχη 
δημοπράτησης στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Παλαμά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (24440 
- 22221 και 22516, ΕΑΧ: 24440-24055 αρμόδιος Πετσής) 
μέχρι δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες, πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, μη 
συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας διαγωνισμού. 

Παλαμάς, 11 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 2561 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καλλιφωνίου Νομού Καρ¬ 
δίτσας προκηρύσσει την ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ - Α' ΦΑΣΗ», 
προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις 
των ν, 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και 
β) τους όρους του παρόντος τεύχους. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 
του ν. 1418/1984 όπως ισχύει και με τους όρους του 
ν.3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ανοιχτής δημοπρασίας, σύμφωνα 


με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 εδ. Β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π,δ.609/1985. (Δηλαδή 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες σε ακέραιες μονάδες επί του ποσού του 
προϋπολογισμού, δεν επιτρέπονται μηδενικές ή αρνητι¬ 
κές εκπτώσεις άρθρο 5 παρ. 3 του π.δ. 609/1985). 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμ¬ 
μα «ΘΗΣΕΑΣ» και η πίστωση για το έτος 2006 είναι 
56.435,00€. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου 
Καλλιφωνίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιφωνίου 
την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2006 και ώρα 10:00 π.μ. λήξη 
επίδοσης προσφορών, μπροστά στην αρμόδια επιτροπή 
διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί ο 
διαγωνισμός την παραπάνω ημερομηνία τότε θα επα- 
ναληφθεί την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2006. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμ¬ 
φωνα με το Αρθρο 21 της διακήρυξης του έργου οι: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.ΔΣ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής συνολικού ποσού 4.879,95€, σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ, η οποία θα απευθύνετε στην Αναθέτουσα 
Αρχή, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 
του π.δ. 609/1985. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
12 ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Η διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατί¬ 
θεται μόνο για την Τ.Υ.Δ.Κ. Καρδίτσας κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα μέχρι και δυο (2) ημέρες πριν τη διεξα¬ 
γωγή της δημοπρασίας, δηλαδή ως και την 16 Ιουλίου 
ημέρα Τετάρτη έτους 2006. 

Καλλιφώνι, 11 Ιουλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΑΣ 
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Β' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Θεσσαλονίκης «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με την υπ’ αριθμ 14/8.6.2006 
απόφαση του Δ.Σ. διενεργεί Δημόσιο Ανοιχτό Διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου μίσθωσης δύο Λεωφορείων 50 θέσεων προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης €90.000.00, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στις 11 Αυγούστου 
2006 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11ην πρωινή (11ην 
πρωινή είναι η ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης 
προσφορών), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα 
με τον ν.2286/1996 και π.δ. 394/1996 «Περί Προμηθειών 
Δημοσίου Τομέα». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Νέου 
κτιριακού συγκροτήματος της Μονάδας μας, που βρί¬ 
σκονται στο 7ον χιλ. οδού Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. 

Όροι και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο 
Προμηθειών της Μονάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα τηλέφωνα. 2310-691.569 και 2310-691.400 
Λαζάρου Ελισσάβετ. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2006 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
Αριθμ. 4040 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό 
Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ - ΣΑ¬ 
ΝΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΜΠΕΑΙ». 

Προϋπολογισμού Μελέτης: Ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
Αρ· 80.000€). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τ ιμολόγιο, κ.λπ.) από τα Γ ραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρκαδίας στην Τρίπολη, 
οδός Ναυπλίου 50, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι και δυο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2710 - 241011, 
ΕΑΧ: 2710-241014, αρμόδιος υπάλληλος Κυρίμη Ελένη. 

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 7.8.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕ¬ 
ΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σπς 10.8.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη 
Επίδοσης Προσφορών). 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (περ. α παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984), και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 


4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

- Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σα κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων 
Α1 - Α2 1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

- Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν όπ 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμε- 
νο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια εκ 
των τάξεων Α1 - Α2 -1η του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.344,15€ και ισχύ 
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημ. ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εξήντα (60) ημέρες. 

4. Το έργο χρημαοτοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ 
2004 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ της Ν.Α. Αρκαδίας. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή. 

Τρίπολη, 12 Ιουλίου 2006 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ 

-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 34/06 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι¬ 
νωνικών Επιστημών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
για την σίτιση μέχρι εκατόν είκοσι (120) φοιτητών για 
το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με 
έδρα την πόλη της'Εδεσσας για χρονικό διάστημα από 
1.9.2006 μέχρι 30.6.2007. 

Προϋπολογισμός: 65.000,00€ συνυπολογιζομένου του 
Φ.Π.Α. σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Πα¬ 
νεπιστημίου Κ.Α. 2631. 

Τόπος παράδοσης: Οπως οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
της διακήρυξης. 

Γλώσσα: Ελληνική (η τεχνική προσφορά και τα τεχνι¬ 
κά στοιχεία μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική 
γλώσσα με μετάφραση στην Ελληνική). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης προσφορών: 28.7.2006, ημέρα Παρασκευή 
μέχρι τις 10:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του 2ου 
ορόφου του κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ.394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996), καθώς και τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ 
και δ του ίδιου π.δ. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στον 
Ελληνικό τύπο την 12.7.2006. 
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Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχο¬ 
νται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 891 - 200, 891 - 233 
και 847 - 208). 

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2006 

Ο Αντιπρύτανης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Αριθμ. 3986 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Υ.ΧΩ.ΠΕ. Κορινθίας προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙ 
(ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ)», με προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ 
μαζί με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑ , με προϋπολογισμό 81.455,28€ (δαπάνη εργασι¬ 
ών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 127.503,34€ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Κρο- 
κίδα 2, Κόρινθος Τ.Κ. 20100, μέχρι τις 31.7.2006. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2741041494, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2741081005, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μαντάς Ιωάννης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.8.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρ¬ 
θρου 6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η εντός και εκτός 
Νομού στην κατηγορία για έργα Οδοποιίας β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4180,00€ και ισχύ 
τουλάχιστον Ενενήντα ημερών (90), μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι Εξήντα (60) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2006 (ΕΠΕΝΔΥ¬ 
ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Υ.ΧΩ.ΠΕ. Κορινθίας. 

Κόρινθος, 12 Ιουλίου 2006 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ 
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